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Besluitenlijst van de zitting van het college van 
burgemeester en schepenen van maandag 21 september 
2020 


(Met uitzondering van de persoonsgebonden en vertrouwelijke informatie.) 


Aanwezig: Jurgen Bauwens, burgemeester 
Petra Verstappen, Werner De Nijs, Guido De Cock, Tom Baert, schepenen 
Raf Smet, adjunct-algemeen directeur 
Bram Collier, algemeen directeur 


Verontschuldigd: Ilse Poppe, tweede schepen 


Afwezig: - 


Bij aanvang van de zitting 


1. _Goedkeuren notulen vorige zitting 


A-punt 


secretariaat 

2 Gemeentelijke administratieve sancties 

financiën en ICT 

3 Belastingen : Arrest van het Hof van Beroep van Gent dd. 15/09/2020 inzake het 
bezwaar van Telenet Group bvba tegen de aanslag in de belasting op dragende 
verticale constructies over het aanslagjaar 2016. 

omgeving 

4, Kennisname verslag algemene ledenvergadering - vzw Vereniging Voor Openbaar 
Groen (VVOG) 

5 Visienota herontwikkeling manege Paddock 

technische dienst 

G AC: Verslag veiligheidscoördinator van 8/9 en verslag werfvergadering 15 
september 2020 

7. Neerstraat: verslag werfvergadering 15/09 

8& Werfverslag 17/09/20 - brandbeveiligingswerken academie centrum 


B-punt 


secretariaat 

94 Tussenkomst in de kosten Heemkring 

personeel 

10. Aanvraag oprichting van een gemeenschappelijke interne dienst voor preventie en 


bescherming op het werk 
financiën en ICT 


1. Vernieuwen Wifi Sociaal Huis 

12 Office licenties scholen 

13 Betaalbaarstellingen 

omgeving 

14. inlichtingen notarissen en vastgoedmakelaars 

15 Omgevingsmelding - OMV 2020110184 - X11/2020/00172 (21/09/2020 

16 Goedgekeurde premies 

17. Omgevingsvergunning OMV 2020060940- 1/2020/00097(27/09/2020) 

18 Omgevingsmelding - OMV 2020116203 - X11/2020/00182 (07/10/2020 

19 Omgevingsvergunning - OMV 2020066991 - 1/2020/00103 (28/09/2020 

20. Verkoopbaarheidsattest verkaveling Burgemeester Michel Du Tré-straat 
OMV 2020022354 


21. Omgevingsvergunning OMV 2020062838 - 1/2020/00102(28/09/2020) 
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22 Omgevingsvergunning - OMV 2019154742 - V/2020/00087 (08/11/2020) 

technische dienst 

Heraanleg Stationsstraat - vorderingsstaat 13 bis 

Administratieve opvolging en levering van abonnementen voor de bibliotheek - 

Goedkeuring lastvoorwaarden en uit te nodigen firma's. 

Leveren van boeken, strips en dvd's - Goedkeuring lastvoorwaarden en uit te 

nodigen firma's 

Slopen oude schoollokalen - Goedkeuring voorlopige oplevering 

Wegen- en rioleringswerken in de Potaardestraat - Goedkeuring vorderingsstaat 16 

(eindstaat) 

Bouwen van een nieuw vrijetijdscomplex - Goedkeuring verrekening 102 

pulsventielen vervangen door theaterroosters/herverdelen luchtdebiet ifv 

wegvallen 16 vloerroosters 

Bouwen van een nieuw vrijetijdscomplex - Goedkeuring verrekening 116 Isoleren 

pulsiekanalen schacht sporthal. 

30 Bouwen van een nieuw vrijetijdscomplex - Goedkeuring Verrekening 75 : sanitair 
kraanwerk en appendages in min en meer na info diameters en debieten De 
Watergroep 


3 NB NN RN 


B 


31. Bouwen van een nieuw vrijetijdscomplex - Goedkeuring verrekening 54 
bijkomende voeding vanuit bord EBH/S/0/01 naar EBS/S/0/01. 

32 Bouwen van een nieuw vrijetijdscomplex - Goedkeuring verrekening 53 aanpassen 
elektrische voedingen. 

33 Raamovereenkomst rooien van bomen - Goedkeuring lastvoorwaarden en uit te 
nodigen firma's. 

34 Bouwen van een nieuw vrijetijdscomplex - Goedkeuring Verrekening 123 
aanpassingen elektriciteit cafetaria 

35 Bouwen van een nieuw vrijetijdscomplex - Goedkeuring Verrekening 122 extra 
verlichting polyvalente zaal boven bar 

36 Bouwen van een nieuw vrijetijdscomplex - Goedkeuring verrekening 113: 
lichtstructuur cafetaria/foyer. 

37. Bouwen van een nieuw vrijetijdscomplex - Goedkeuring verrekening 126 Hakvoort 
keukentoestellen - terugstroombeveiliging. 

cultuur 

38 Extra schoolvoorstellingen 

sport 


9, Wandeltocht Durmestappers 
40. Stagiair Odisee - jeugdsportdagen 


C-punt 


omgeving 
41. Deelname De Testkaravaan 
42. Vraag interesse gemeente aankoop perceel bos (vervolg sc 14/09/2020) 


43. Visie gemeente bluswatervijver Grote Baan 117 
technische dienst 


44. Werken Neerstraat - omleiding via Lokeren 


kunstonderwijs 
45 Vraag twee bijkomende uren voor academie voor beeldende kunsten 


Aldus beslist in zitting van 21 september 2020. 
Namens het college van burgemeester en schepenen, 
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De algemeen directeur, De burgemeester, 
Bram Collier. Jurgen Bauwens. 
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